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LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970. 
Programma degli interventi in materia di costruzioni ospedaliere per gli anni finan- 
ziari 1969 e 1970. 


IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LA SANITA’ 
E 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986; 

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 589, 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giu- 
gno 1969, n. 383; 

Sentiti il Ministro per l'interno, il Ministro per il tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno; 

Viste le proposte delle regioni a statuto speciale per la Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, 
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; 

Viste le proposte dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera, costituiti ai sensi 
dell'art. 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 

Visto il programma degli interventi per gli anni finanziari 1969 e 1970 da effettuare per 
costruzioni ospedaliere, cliniche universitarie, policlinici e ospedali clinicizzati, ai sensi della legge 
20 giugno 1969, n. 383; 


Decreta: 


E’ approvato, negli acclusi elenchi di opere, il programma degli interventi da effettuare ai 
sensi della legge 20 giugno 1969, n. 383, negli anni finanziari 1969 e 1970, per le costruzioni ospe- 
daliere, cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari. 

Detti elenchi, riportati in numero cinquantasei fogli, vistati dal Ministro per i lavori pub- 
blici, formano parte integrante del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, addì 23 gennaio 1970 


II Ministro per i lavori pubblici 
NATALI 


Il Ministro per la sanità 
RIPAMONTI 


Il Ministro per la pubblica istruzione 
FERRARI AGGRADI 


Registrato alla Corte dei conti, addi ottobre 1970 
Registro n. 20, foglio n. 240 


N 


. Alessandria . 


. Alessandria . 


. Alessandria . 
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PROVINCIA 
COMUNE 


TORINO 


. Torino 


. Torino 


. Torino 
. Torino 


. Grugliasco 


. Rivoli 


ALESSANDRIA 


ASTI 


. Nizza Monferrato 


CUNEO 


. Cuneo . i 
. Alba . 


. Fossano 


. Savigliano 


NOVARA 


. Novara 5 


. Borgomanero . 
. Verbania . 


VERCELLI 


. Varallo Sesia . . 


. . 


Regione: PIEMONTE 


Ente e natura dei Javori 


Ospedale infantile Regina Margherita. 
Completamento 

Ospedale maggiore S. Giovanni Batti 
sta, reparto traumatologico ortopedi- 
co e per invalidi civili. Completa- 
mento 

Ospedale oftalmico. Ampliamento 

Ospedale ostetrico ginecologico Santa 
Anna. Completamento 

Amministrazione provinciale - Ospeda- 
le psichiatrico e presìdi per preven- 
zione cura e recupero. Completa- 
mento 

Ospedale civile degli infermi. 
tamento 


Comple- 


Ospedale infaniile « C. Arrigo ». Com- 


pletamento 
Ospedale psichiatrico 
Completamento 
Opere pie ospedaliere - Ospedale SS. 
Antonio e Biagio, nuovo monobloc- 
co. Completamento 


«S. Giacomo ». 


Ospedale civile S. Spirito. Completa- 
mento 


Ospedale civile S. Croce. Ampliamento 

Ospedale civico S. Lazzaro, reparto or- 
topedico, Completamento 

Ospedale maggiore SS. Trinità. Com- 
pletamento 

Ospedale maggiore 
Completamento 


SS. Annunziata. 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico. Completamento 


Ospedale SS. Trinità. Completamente 


Ospedali riuniti di Verbania, nuovo 
ospedale Completamento 


Ospedale civile SS. Trinità. Completa- 
mento 


Spesa già finanziata 
TT __———_ |Spesa ammessa s 
Costo ; Ulteriore 
dell’opera a: i È ca Sea fabbisogno 
e Casmez 
Espresso in milioni 

89] 400 —_ 200 291 
500 250 — 200 50 

100 —_ _ 100 ser 
677 300 —_ 177 200 
4.797 500 a 200 4.097 
1.300 200 — 300 800 
8.265 1.650 — 1.377 5.438 

I | | | 
| I I 

390 100 = 200 90 
500 200 —_ 200 100 
1.200 800 — 200 200 
2.090 1.100 — 600 390 

215 150 _ 65 _ 
350 - 3 200 | 150 
515 200 —_ 100 215 

280 130 —_ 150 o 
1.400 550 —_ 200 650 
2.545 880 — 650 1.015 
2.500 750 — 200 1.550 

505 390 —_ 135 _ 
2.839 300 —_ 100 2.439 
5.844 1.440 _ 415 3.989 

200 100 — 100 —_ 
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Regione: VALLE D'AOSTA 


Spesa già finanziata 
Spesa ammessa 


Costo Ulteriore 
PROVINCIA ; A a carico Enti, | n contributo < 
CENONE - Ente e natura del lavori dell'opera a pt ng Regioni anni 1969 e 1970 fabbisogno 
e Casmez 
Espresso in milioni 
AOSTA 
1. Aosta «+ + +» + | Regione autonoma Valle d’Aosta. Ge 1.350 200 —_ 100 1.050 
rontocomio. Costruzione 
2. Aosta «+ . | Ordine Mauriziano. Ospedale Maurizia- 1.350 450 — 100 800 
no. Ampliamento 
3. St. Vincent. . . | Comune. Ospedale civile Costruzione 520 400 —_ 100 20 
3.220 1.050 — 300 1.870 


Regione: LIGURIA 


—@@@6@@——@————tTmmtpue@@—————€@—@_____rrr————————————#———_k2n1xn1nk1m———————t—-+t—crr*r£&«F|OQT e 


Spesa già finanziata 
Spesa ammessa 


(*) A carico del limiti di Impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


Costo Ulteriore 
PROVINCIA l ; a carico Enti,| a contributo ; 
COMGNE Ente e natura dei lavori dell'opera a SA Regioni anni 1969 e 1970 fabbisogno 
e Casmer 
Espresso in milioni 
GENOVA 
1. Genova - Pontede- | Ospedale «Andrea Gallino». Amplia- 105 — _ 105 _ 
cimo mento 
2. Genova Ospedale civile S. Martino. Completa- 6.225 1.600 3.500 300 825 
mento Ente 
3. Recco + + + + i Ospedale S. Antonio. Completamento 245 165 _ 80 — 
4. Sestri Levante Ospedale civile. Costruzione nuova sede 500 _ —_ 350 150 
5. S. Margherita Lì | Pii istituti riuniti. Completamento ospe 282 255 — 27 _ 
gure dale civile 
. Zoagli . . .. Ospedale civile reparto maternità. Am- 30 — — (®) 30 —_ 
pliamento 
7.387 2.020 3.500 892 975 
= 
IMPERIA 
.S, Remo . . Ospedale civile reparto pediatrico. Co- 910 500 _ 300 110 
struzione 
LA SPEZIA 
. La Spezia Amministrazione provinciale. Ospedale 3.400 800 — 200 2.400 
psichiatrico. Costruzione nuova sede NES 
SAVONA 
. Savona . . ..| Ospedale civile S. Paolo. Completa- 5.500 1.300 1.400 300 2.509 
mento Ente 
Tee TT | at: | Re 
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Regione: TRENTINO-ALTO ADIGE 


Spesa già finanziata 
Spesa ammessa 


(Regione, co- 
«mune e ente) 


Costo . ico Enti, ; Ulteriore 
PROVINCIA CARA dell'opera a contributo |® at w SRO fabbisogno 
COMUNE statale Ps 1969 e 
Espresso in milioni 
TRENTO 
1. Trento Ospedale civile Santa Chiara. Comple- 5.500 500 4.350 450 200 
tamento (Regione) 
2. Borgo Val Su- | Ospedale civile S. Lorenzo. Completa- 230 180 — 50 _ 
gana menio 
3. Riva del Garda Ospedale civile. Completamento: 500 300 _ 100 100 
4. Rovereto Ospedale civile. Completamento 2.750 700 1.300 400 350 
(Regione) 
8.980 1.680 5.650 1.000 650 
BOLZANO sica) “sia 
1. Bolzano Ospedale civile. Costruzione 7.340 650 4.006 1.000 1.684 


Regione: LOMBARDIA 
Spesa già finanziata i 
Spesa ammessa 


Costo i Ulteriore 
INCI x A a carico Enti, l eriore 
0. i Ente e natura dei lavori dell'opera 5 SO Regioni Ra fabbisogno 
COMU e Casmez 
Espresso in milioni 
MILANO 
1. Milano Ospedale Ronzoni. Completamento 8.416 —_ AL (*) 800 3.200 
nte 
2. Milano Istituto nazionale tumori Completa- 2.800 _ —_ 300 2.500 
mento 
3. Cinisello Balsa- Ospedale Bassini (Milano). Completa- 6.000 1.000 920 500 3.580 
mo mento Ente 
4. Goronzola Ospedaie civile « Serbelloni ». Amplia- 1.540 340 —_ 500 700 
mento 
5. Magenta Ospedale civile «G Fornaroli» Com- 4.695 1.600 2.500 500 95 
pletamento Ente 
6. Melzo Ospedale S Maria Stella. Completa- 350 200 —_ 150 — 
mento 
7. Monza Ospedale S. Gerardo dei Tintori. Com- 10.972 — 5.972 (*) 800 4.200 
pletamento Ente 
8. Rho Ospedale Casati. Completamento 521 —_ — 200 321 
9. S. Angelo Lodi. | Ospedale Delmati. Completamento 1.600 400 750 170 250 
giano Ente 
10. Sesto S. Gio- | Ospedale civile. Ampliamento 850 _ —_ (*) 500 350 
vanni Î 
11. Vaprio d'Adda Ospedale Grotta Oltrocchi. Completa- 300 _ — (*) 200 100 
mento 
12. Cassano d'Adda | Ospedale « Zappatoni ». Completamento 200 — — (*) 200 — 
13. Cuggiono Ospedale S. Benedetto e Geltrude. 300 —_ — 100 200 
Completamento 
38.544 3.540 14.558 4.920 15.526 
BERGAMO 
1. Treviglio + + | Consorzio ospedali di Treviglio e Cara- 2.300 300 1.550 450 2 
vaggio. Ospedale civile consorziale. i Ente 
Completamento 
2. Romano di Lom- | Ospedale SS. Trinità. Completamento 318 — _ 55 263 
bardia . . a 
3. Seriate «+ + + | Ospedale Bolognini. Completamento 800 — — 400 400 
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re nn 


Spesa già finanziata 
Spesa ammessa 


PROVINCIA costo i ; UficHiana 
COMUNE Ente e natura dei lavori dell’opera a O n e eu fabbisogno 
È Ò e Casmez 
Espresso in milioni 
BRESCIA 
1. Brescia . ...| Ospedale civile. Completamento 3.500 1.000 —_ 900 1.600 
2. Desenzano . . Ospedale civile. Completamento 2.150 700 + 585 500 165 
(*) 200 Ente 
900 
5.650 1.900 585 1.400 1.765 
COMO Ga 
1. Como + + + » | Ospedale S. Anna. Completamento 740 300 + _ 140 200 
(*) 100 
400 
2. Lecco +. +. +» | Ospedale di circolo. Completamento 498 — — 100 398 
3. Bellano . Ospedale civile. Completamento 80 = _ 80 = 
1.318 400 — 320 598 
CREMONA 
1. Cremona . . . | Istituti ospedalieri. Ospedale civile. 9.500 1.500 6.350 1.200 450 
Completamento Ente 
2. Crema . .. . .}| Ospedale Maggiore. Completamento 2.693,5 450 + 1.645 200 93 
(*) 305,5 Ente 
755,5 
12.193,5 2.255,5 7.995 1.400 543 
MANTOVA 
1. Mantova . . . . | Istituto ospedaliero «C. Poma». Ospe 3.080 430 1.650 500 500 
dale civile. Ampliamento Ente 
2. Asola +. + | Opere pie decentrate. Ospedale civile. 750 190 —_ 160 400 
Completamento 
3. Suzzara + «+ + } Ospedale civile. Ampliamento 650 — — (*) 200 450 
4.480 620 1.650 860 1.350 
PAVIA 
1. Varzi «+ + + + | Ospedale SS, Annunziata, Completa. 500 200 — 300 — 
mento 
SONDRIO 
1. Chiavenna . . | Ospedale civile. Completamento 977 220 + 485 150 117 
(8) 250 Ente 
225 
2. Sondrio . « + | Ospedale civile. Completamento 1.200 _ SES: 100 1.100 
3. Tirano. ...,| Ospedale civile. Completamento 380 30 170 80 100 
Ente 
2.557 255 655 330 1.317 
VARESE 
1. Varese. . . . .| Ospedale Del Ponte. Completamento 760 150 — 300 310 
2. Angera . + + + | Ospedale civile Ondoli. Completamento 429 229 —_ 200 _ 
3. Saronno . . . . | Ospedale di circolo, Completamento 2.719 400 1.419 300 600 
Ente 
4. Busto Arsizio , ., | Ospedale di circolo. Completamento 2.225 — — (*) 300 1.925 
6.133 779 1.419 1.100 2.835 
@_TE“R 


(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


8 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 292 del 18 novembre 1970 
_———————————————————__.____—2==___—__+_TT ———_rr_T_T__——_—r_—_—_—__—_—__r_—_—r—___r—_T———r.___r__r_—_—__r—_—_—r_r——_—_—_—_T_____—_+_-_-+-+-_-=—T}}602<56nectokrr*6!Tm—®@«- ey y°-zbtpywevepdpewpezÉztqo ngfd®®eT®€e€“e"-" 


Regione: FRIULI-VENEZIA GIULIA 


Spesa già finanziata 


Spesa ammessa 


Costo Ulteriore 
PROVINCIA K È A a carico Enti, | a contributo ; 
coniine Enie e natura dei lavori dell’opera a a Regioni anni 1969 e 1970 fabbisogno 
e Casmez 
Espresso in milioni 
TRIESTE i 
1. Trieste ‘Ospedale maggiore -Cattinara. Complé- 700 1.000 1.200 | 300 5.200 
tamento (Regione) 
GORIZIA ii 
1. Cormons Ospedale civile. Ampliamento 50 ‘90 310 250 _ 
(Regione) 1 i ; 
PORDENONE 
1. Pordenone Ospedale S. Maria degli Angeli. Com- 1.830 820 380 350 280 
pletamento (Regione) 
2. Sacile Sezione psichiatrica annessa all’ospe- 395 — 200 195 — 
dale civile. Ampliamento (Regione) 
2.225 820 580 545 280 
Regione: VENETO 
} ——r—_—_nn = 
Spesa già finanziata 
Spesa ammessa A 
A Costo f Uîteriore 
PROVINCIA 
Ente e natura dei lavori dell'opera a contributo 2 carico Ea a ‘vontuibulo fabbisogno 
COMUNE statale Regioni anni 1969 e 1970 
e Casmez 
Espresso in milioni 
VENEZIA 
1. Venezia Ospedale S. Giovanni e Paolo. Costru- 10.000 200 7.500 
zione 
2. Venezia Ospedale al Mare. Costruzione 6.700 210 5.300 
3. Chioggia Ospedale civile. Completamento 1.385 253 DN 
4. Dolo Ospedale civile. Completamento 2.600 500 1.800 
5. Mestre Ospedale civile « Umberto I». Comple- 2.180 500 780 
tamento 
6. Noale Ospedale civile. Completamento 80 80 Sa 
7. Portogruaro Ospedale civile S. Tommaso dei Bat- 700 200 300 
tuti. Completamento 
23.645 .+943 15.680 
BELLUNO 
1: Belluno . . . Ospedale civile. Costruzione 2.650 600 1.800 


—_ =.= T====[=-=—-—-—=---:rr====={x=—-======z= 
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PROVINCIA 
COMUNE 


Ente e natura dei lavori 


PADOVA 


. Camposampiero . 


. Cittadella 


. Conselve . 


. Este . È P 


ROVIGO 


. Rovigo . P 5 


. Adria +» 


TREVISO 


. Treviso 


. Montebelluna . 


. Pederobba . . . 


. Valdobbiadene . 


VERONA 


. Verona Dire 


VICENZA 


. Vicenza sv A 


. Vicenza la 


(") A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n, 589. 


Ospedale civile « Pietro Cosma ». Nuo- 
vi reparti. Completamento 


Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile S. Maria. Ampliamento 


Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile della Misericordia. Com- 
pietamento 


Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile S. Maria dei Battuti, 
Completamento 


Ospedale civile Carretta 


mento 


Completa. 


Ospedale civile G. T. D’Onigo Comple 
tamento 
Amplia- 


Ospedale civile Guicciardini 


mento 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico di Marzana. Completa- 
mento 


Ospedale civile. Completamento 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico. Completamento 


Costo 
dell'opera 


Spesa già finanziata 


a contributo 
statale. 


a carico Enti, 
Regioni 
è Casmez 


Spesa ammessa 
a contributo 
anni 1969 e 1970 


Espresso in milioni 


Ulteriore 
fabbisogno 


3.605 300 235 
Ente 
1.200 100 450 
Ente 
300 100 + = 
(*) 30 
130 
1.600 200 — 
6.705 730 685 
2.970 1.350 — 
1.650 234 — 
4.620 1.584 — 
4.800 200 + = 
(*) 150 
350 
1.400 200 + 700 
(*) 200 Ente 
400 
550 50 —_ 
1.000 _ vai 
7.750 800 700 
2.800 2.300 _ 
6.350 1.500 90 
Ente 
3.100 500 — 
9.450 2.000 90 
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Regione: EMILIA-ROMAGNA 


Spesa già finanziata 


Spesa ammessa 


Costo 7 Ulteriore 
PROVINCIA x ; a carico Enti, | a contributo 
udite ‘Ente e natura dei lavori dell’opera a nina Regioni anni 1969 e 1970 fabbisogno 
e Casmez 
Espresso in milioni 
. BOLOGNA | 
1. Bologna Istituto ortopedico Rizzali, Completa- 700 150 + —_ i50 200 
mento (*) 200 
350 
2. Bologna Ospedale maggiore scuola convitto in- 415. 230 a 185 = 
fermiere. Ampliamento 
3. Bologna Ospedale policlinico S. Orsola. Comple- 600 40 — 150 410 
tamento 
4. Bentivoglio . Ospedale consorziale. Completamento 573 100 i 28 100 345 
nte 
5. Imola Ospedale civile. Costruzione nuova sede 2.500 702 — 150 1.648 
4.788 1.422 28 735 2.603 
FERRARA 
1. Bondeno Ospedale « F.lli Borselli ». Ampliamento 115 75 — 40 — 
2. Cento Ospedale SS. Annunziata. Completa- 219 119 —_ 100 — 
mento 
3. Comacchio Comune. Ospedale « S. Camillo ». Com- 635 170 + 265 30] _ 
pletamento (*) 170 Ente 
340 
969 534 265 170 _ 
FORLI” 
1. Forlì Ospedale civile « G. B. Morgagni ». Am- 2.930 320 — 300 2.310 
pliamento 
2. Cesenatico E.C.A. Ospedale civile. Completamento 396 155 + 75 66 —_ 
(*) 100 Ente 
255 
3. Mercato Saraceno | Ospedale civile «Lorenzo Gappelli ». 230 110 + 32 36 —_ 
Completamento (*) 52 Ente 
162 
4. Rimini Ospedale S. Maria della Misericordia. 2.430 1.230 + 860 200 — 
Completamento (*) 140 Ente 
1.370 
5.S. Sofia Ospedale Nefetti. Ampliamento 200 — - 100 100 
6.186 2.107 967 702 2.410 
MODENA 
1. Carpi «+ » | Opere pie raggruppate. Ospedale Ra- 1.520 475 335 250 460 
mazzini. Completamento Ente. | 
2. Castelfranco Emi- | Ospedale civile. Completamento 294 100 + 64 90 = 
lia (*) 40 Ente 
140 
3. Formiggine Opera pia Castiglioni. Ospedale civile. 51 36 Luni 15 — 
Completamento 
1.865 651 399 355 460 
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PROVINCIA 
COMUNE 


PARMA 


. Parma . 5. 


2. Fidenza . .. . 


. 8. Secondo Par 
mense 


PIACENZA 


. Piacenza . . . . 


. Castelsangiovanni 


3. Fiorenzuola d’Ar- 
da 


RAVENNA 


. Ravenna . . . . 


. Casola Val Senio 


. Conselice . . . 
4. Fusignano 


. Russì . . +. + 


REGGIO EMILIA 


1. Montecchio Emi- 


lia 


(*) A carico del limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n, 589. 


Ente e natura del lavori 


Ospedali riuniti. Costruzione 
Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Costruzione nuova sede 


Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile S. Maria delle Croci. 
Ampliamento 


Ospedale civile. Completamento 


Istituto pubblica assistenza e benefi- 
cenza, Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile S. Rocco, E.CA. Am- 
pliamento 


Ospedale civile. Completamento 


Ospedale E. Franceschini. Completa- 


mento 


Ii 
Spesa già finanziata 
coste a carico Enti pia Viiezlare 
dell'opera a puro Regioni anni 1969 è 1970 fabbisogno 
sati © Casmer 
Espresso in milioni 
8.000 500 _ (*) = 500 7.000 

100 30 — 70 — 

165 65 _ 100 — 
8.265 595 — 670 7.000 
4.500 500 — 150 3.850 

223,14) (*) 60,30 22,84 40 100 

Ente 

152 82 — 70 — 
4.875,14 642,30 22,84 260 3.950 
2.335 300 + 250 250 1.085 

(*) 450 Ente 
750 
50 10 + = 10 — 
(*) _30 
40 
80 usi = (*) 80 —_ 
178 36 —_ 142 —_ 
222 40 + — (*) 117 = 
(*) 65 
105 
2.865 931 250 599 1.085 
323 81 + 16 150 _ 
(*) 76 Ente 
157 
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Regione: TOSCANA 


Spesa già finanziata 
Costo Spesa alamicnea Ulteriore 
PROVINCIA inerti . dell'opera x Contribure.|3 carico Enti, | a contributo fabbisogno 
Fi ei favor} A 
COMUNE statale Regioni anni 1969 e 1970 
e Casmez 
Espresso in milioni 


FIRENZE 


1. Firenze Istituto ortopedico toscano. Completa. 2.500 
2. Firenze 
psichiatrico. Costruzione 
3. Bagno. a Ripoli Arcispedale S. Maria Nuova e Stabili- 3.783 
menti riuniti. Nuovo ospedale S. Ma- 
ria dell'Annunziata. Completamento 
4. Borgo S. Lorenzo } Ospedale di Lugo in Mugello. Comple- 1.300 
tamento 
5. Empoli Ospedale civile S. Giuseppe. Comple- 3.360 


Amministrazione provinciale. Ospedale 4.000 500 — 200 3.300 
tamento 


6. Fiesole Ospedali riuniti « S. Antonino e L. Cam- 145 


polmi e Camerata ». Ospedale S. An- i : 
tonino e L. Campolmi. Completa 
mento 
7. Prato Ospedale della Misericordia. Completa. 1.950 850 + 709,500 160 130,5 
mento (*) 100 Ente 
950 i 


Pesa Completamento 


17.138 | 5.650 1.100,500 1.185| 9.202,50 


AREZZO 


1. Arezzo Ospedali riuniti S. Maria Sopra i Pon- 3.100 350 — 200 2.550 


ti. Completamento 


8. Tavernelle Val di | Ospedale civile Naldini e Torriggiani. | 100 50 _ i 10 40 
2. S. Sepolcro Ospedali riuniti. Costruzione 780 270 + —_ 200 124 


3. Cortona Ospedale infermi S. Maria della Miseri- 850 200 — 350 300 


cordia 


4.730 1.006 750 2.974 


GROSSETO 


1. Grosseto Ospedale della Misericordia. Completa- 2.131 600 + 861 250 370 


mento (*) 50 Ente 


2. Massa Marittima | Ospedale civile S. Andrea. Completa- 1.010 360 + 300 150 — 


mento (*) 200 Ente 


MASSA-CARRARA 


Ospedale civico nuova ‘sede. Completa- 1.870 500 + 350 200 570 
mento (*) 250 Ente 


1. Carrara 


2. Massa Ospedale civile SS. Giacomo e Cristo 2.530 900 + 37 200 1.113 


foro. Completamento (*) 280 Ente 


3. Fivizzano Ospedale civile S. Antonio Abate. Am- 300 270 _ 30 —_ 
pliamento 


(N 


N 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 292 del 18 novembre 1970 13 
Spesa già finanziata 
Ss ri 
PROVINCIA ; n° a carico Enti, eg Psa 
Giuone Ente e natura dei lavori ell’opera a are a Regioni anni 1969 e 1970 {AbPISOgNO 
SACRO e Casmez 
Espresso in milioni 
LIVORNO 
. Livorno Ospedali riuniti scuola convitto infer- 1.750 750 — 250 759 
miere e costruzione nuovi padiglioni. 
Completamento 
LUCCA 
. Lucca . +... + | Ospedale Campo di Marte. Amplia- 800 100 —_ 200 500 
mento 
. Lucca + « + + | Amministrazione provinciale. Ospedale 500 250 —_ 200 50 
psichiatrico. Completamento 
1.300 350 — 400 550 
PISA 
. Pisa SAS Ospedale civile Santa Chiara. Comple 600 300 —_ 85 215 
tamento 
. Pontedera «+ « | Ospedale Lotti. Completamento 450 50 —_ 35 365 
. S. Miniato . Ospedali riuniti. Completamento 142 70 + — 14 cn 
(*) 58 
128 
. Volterra . . . . | Consorzio interprovinciale. Ospedale 620 220 — 42 358 
psichiatrico. Completamento 
1.812 698 —_ 176 938 
PISTOIA 
. Pistoia . . . . | Ospedali riuniti. Ampliamento 950 450 _ 200 300 
. Pescia . . .. Ospedale SS. Cosma e Damiano. Am- 750 — — 350 400 
pliamento 
1.700 450 — 550 700 
SIENA 
. Chianciano Ter- i Ospedale Croce Verde. Ampliamento 558 130 + 100 128 — 
me (*) 200 Ente 
330 
. Colle Val d'Elsa | Ospedale S. Lorenzo. Completamento 80 20 —_ 60 — 
. Sinalunga . . . | Ospedale S. Maria delle Nevi. Amplia- 601 (*) 15 — 45 — 
mento 
. Sarteano . . . . } Ospedale civile della Misericordia, Com- 128 110 — 18 — 
pletamento 
826 475 100 251 — 
TT rn 


(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 539. 
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Regione: MARCHE 


Spesa già finanziata 
Spesa ammessa 
a carico Enti,| a contributo 
Regioni anni 199 e 1970 
e Casmez 


Ulteriore 
fabbisogno 


Costo 
Ente e natura dei lavori dell’opera a contributo 
statale 


PROVINCIA 
COMUNE 


Espresso in milioni 


ANCONA 
1. Ancona Ospedale civile. « Umberto I». Comple- 6.000 300 i 1.500 


tanmanta 
vaincilio 


4.200 


2. Ancona Consorzio provinciale diagnosi e cura 1.150 650 —_ (*) 500. — 
dei tumori. Centro oncologico. Com- ì 
pletamento 

Ospedale dei bambini G. Salesi. Com- 600 260 — 340 _ 
pletamento 

Istituti riuniti di assistenza. e benefi- 296 100 + — 131 _ 
cenza. Ospedale civile Umberto I. (*) 65 
Completamento 165 


3. Ancona 


4. Castelfidardo 


5. Jesi Istituti riuniti assistenza e beneficen- 300 100 : _ 200 —_ 


za. Ospedale civile. Completamento 


8.346 1.475 —_ 2.671Ì 4.200 
ASCOLI PICENO 
1. Fermo Amministrazione provinciale. Ospedale 2.500 |. 500 —_ 200 1.800 
Ì psichiatrico. Costruzione 
. Petritoli Ospedale civile. Completamento 40 20 _ (*) 20 — 


La) 


tamento 


3.060 620 _ 440 2.000. 


3. Porto S. Giorgio | Ospedale civile « S. Gaetano ». Comple- 520 100 — 220 200 
MACERATA 


1. Macerata Ospedale civile. Completamento 2.450 300 + —_ 200) 1.923 


(*) 27 


2. Camerino Ospedale civile S. Maria della Pietà. 198. 138 — 60 —_ 


Completamento , 
3. Civitanova  Mar- | E.C.A. Ospedale civile. Completamento 750 400 —_ 350 _ 


che 
4. Matelica Ospedale civile E. Mattei. Completa- 300 50 _ 50 200 


mento 


Ospedale civile SS. Salvatore. Comple- 500 150 + _ | 150 —_ 
tamento (*) 200 


5. Tolentino 


4.198 1.265 — 810 2.123 


PESARO URBINO 


1. Pesaro Amministrazione provinciale. Ospedale 5.261 200 556 300 4.205 
psichiatrico. Completamento Ente 

Ospedale civile. Completamento 4.550 200 — 350 4.000 

Ospedale civile S. Maria della Miseri- 1.030 550 + 30 250 —_ 
cordia. Completamento (*) 200 Ente 


2. Pesaro 
3. Urbino 


4. Fano Ospedale civile S. Croce. Completa- 1.177 50 + _ 100 957 


mento .| (9) 70 


5. Mondolfo Istituti riuniti assistenza e beneficen- 100 — —_ (*) 100 — 


za. Ospedale Bartolini. Ampliamento 


Istituti riuniti assistenza e beneficen- 850 200 —_ 200 450 
za. Completamento 


Opera pia ospedale Lanciarini. Comple- 100 25 _ 25 —_ 
tamento Ì 


6. Pergola 


7. Sassocorvaro 


(*) A carico del limiti di impegno della legge 3 agosto’ 1949, n, 589. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 292 del 18 novembre 1970 15 


Regione: UMBRIA 


Spesa già finanziata 


TT —_—r—-|Spesa ammessa ‘ 
PROVINCIA d So ib a carico Enti, | a contributo a 
COMUNE Ente e natura dei lavori ell’opera a SE Regioni anni 1969 e 1970 abbisogno 
e Casmez 
Espresso in milioni 
PERUGIA 
1. Perugia . + + | Ospedali riuniti S. Maria della Miseri- 3.050 1.100 _ 200 1.750 
cordia e S. Nicolò degli Incurabili. 
Nuovo ospedale in S. Andrea delle 
Fratte. Completamento 
2. Assisi . . o Istituti riuniti di beneficenza. Ospeda- 1.070 300 + — 570 ce: 
le della Misericordia. Completamento (*) 200 
500 
3. Foligno . | Ospedale S. Giovanni Battista, Comple- 880 450 — 130 300 
tamento 
5.000 2.050 — 900 2.059 
TERNI 
1. Terni . . + + | Ospedale civile « S. Maria ». Completa- 3.600 2.000 + 600 400 150 
mento (*) 450 Ente e danni 
esse) icj (1% 
2.450 bellici (**) 
2. Narni . « + + | Ospedale civile Ampliamento 116 —_ —_ 116 —_ 
3.716 2.450 600 516 150 
{*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 
(**) Ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 26 
Regione: LAZIO NORD 
Spesa già finanziata 
——__—_——_T-——————_|Spesa ammessa A 
da Ent t dei | 1 Pd a contributo #-Carlco Fanti, \acalitibuio fllione 
nte e natura e avori 
COMUNE , statale Regioni anni 1969 e 1970 i; 
A e Casmez 
Espresso in milioni 
ROMA 
1. Roma. la Amministrazione provinciale. 1° Centro 6.200 . 500 _ 500 5.200 
psichiatrico. Costruzione nuova ‘sede 
2. Roma. . . .| Pio istituto S. Spirito e 00. RR. Cen- 1.000 _ = (*) 300 700 
tro dialisi. Costruzione cinque centri 
di rianimazione 
3. Roma . «+ + + | Istituto «L. Spallanzani». Completa- 250 — —_ 250 — 
mento 
. 4. Roma. . .- . | Istituti riuniti di assistenza sanitaria 1.249 500 + —_ 200 i 450 
e di protezione sociale (IRA.S.P.S.). (*) 99 
Ospedale di chirurgia e ortopedia in- 599 
fantile « Regina Margherita ». Costru- 
zione 
5. Roma. . + + | Fondazione per i trapianti di organi. 1.300 _ —_ (*) 200 1.100 
Costruzione 


9° + Q-990% 
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Spesa già finanziata 
Spesa ammessa 


PROVINCIA Costo 4 - Ulteriore 
Ente e natura dei lavori dell'opera a contributo È lun Enti, N gn fabbisogno 
COMUNE i statale Regioni anni 1969.e 
e Casmez: 
Espresso in milioni 
6. Albano Laziale Ospedale civile S. Giuseppe. Completa. 560 200 + pa, (8) 100 160 
mento (*) 100 
300 
7. Bracciano Ospedale civile. Compiciamenio 1.325 500 +’ _ 300 325 
(*) 200 
700 
8. Civitavecchia: Ospedale civile. Completamento 1.290 |- 380 4+- —_ 300 260 
(*) 350 
730 
9. Colleferro Ospedale civile. Completamento 500 S3 RS 200 300 
10. Monterotondo Ospedale SS. Gonfalone. Completa. 135 85 Zi 50 il 
mento iù 


Complesso ospedaliero sanitario per 
l'infanzia. Costruzione 


13. Palombara Sa- 
bina 


E.C.A. Ospedale civile. Completamento 1.190 658 —_ 242 290 


14. Subiaco Ospedale Angelucci. Completamento 1.270 350 + ni 280 570 


(*) 70 


15. Tivoli Ospedale S. Giovanni Evangelista. Am- 


pliamento 


1.420 700 + —_ 500 120 


20.079 5.382 —_ 3.872 10.825 


RIETI 


1. Magliano Sabina | Ospedale civile. Completamento nuova 


sede e sistemazione vecchia sede 


2. Poggio Mirteto Ospedale civile. Completamento 


VITERBO 


1. Montefiascone Ospedale civile. Ampliamento 


2. Ronciglione Ospedale civile. Completamento 


3. Vetralla Ospedale civile. Ampliamento 


1) Frascati Ospedale civile «S. Sebastiano ». Am- 1.040 590 — . 200 250 
pliamento 
12. Roma (Palidoro) | Ente nazionale aiuto morale e sociale. 1.350 — — 250 1.300 


(*) A carico dei limiti, di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


1 


1 


2 


1 


PROV 
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NORD ZONA CASSA PER IL MEZZOGIORNO 


INCIA 


COMUNE 


RO 


. Anzio 


MA 


TS 


RIETI 


. Rieti 


. Rieti 


ASCOLI PICENO 


. Ascoli 


Piceno 


2. S. Benedetto del 


N 


uu 


Tronto 


LIVORNO 


1. Portoferraio 


Ente e natura dei lavori 


Ospedale civile. Completamento 


Istituti riuniti di ricovero. Ospedale 
civile. Completamento 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico. Costruzione 


Istituti riuniti di cura € ricovero. Ospe- 
dale civile. Costruzione 

Ospedale civile « Madonna del Soccor- 
so ». Completamento 


Ospedale civile « Elbano ». Completa- 
mento 


Spesa ammessa 


{*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


PROVINCIA 


CoM 


UNE 


FROSINONE 


. Frosino 


. Anagni 
. Arpino 
. Cassino 


mne 


. Ceccano 
. Ferentino 


. Isola L 


. Sora . 


iri 


Ente e natura dei lavori 


Ospedale civile « Umberto I». Comple- 
tamento 


Ospedale civile. Ampliamento 
Ospedale civile S. Croce. Ampliamento, 


Ospedale civile « Gemma De Bosis ». 
Completamento 


Ospedale civile. Costruzione nuova sede 


Ospedale civile. Costruzione 


Ospedale civile «In memoria dei ca- 
duti per la Patria ». Completamento 


Ospedale civile. Costruzione 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
osta a carico Enti Ulteriore 
dell'opera |a contributo Regioni |a contributo| a carico }fabbisogno 
statale SRIOn statale Casmez 
e Casmez 
Espresso in milioni 
1.350 800 + = 500 —_ —_ 
(*) _50 
850 
4.500 |} 1.940 + 1.560 100 550 = 
(*) 350 (Casmez) 
2.290 
1.500 500 —_ 300. —_ 700 
6.000 | 2.790 1.560 400 550 700 
3.282 400 682 — 2.200 _ 
{Casmez) 

950 150 — 150 — 650 
4.232 550 682 150 2.200 650 
1.200 400 + 300 300 — —_ 

(*) 200 Ente 
600 
Regione: LAZIO SUD 
Spesa già finanziata ‘ pese GI ‘970 
Costo catico Rail Ulteriore 
dell’opera |a contributo R è ni "la contributoj a carico |fabbisogno 
statale glo) statale Casmez 
e Casmez 
Espresso in milioni 
1.550 400 350 — 800 _ 

680 380 — (*) 150 — 150 

500 200 — 300 — _ 

500 320 + — 100 —_ _ 

(*) 80 
400 

950 300 — 200 _ 450 

810 250 — 50 — 510 

282 150 + — 52 —_ PES 

(*) 80 

230 
2.500 — — (*) 200 — 2.300 
7.772 | 2.160 350 1.052 800 3.410 
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Spesa ammessa 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
Costo ; n Ulteriore 
PROVINCIA sare 
; Ente e natura dei lavori dell’opera |a contributo ni a contributo a carico |fabbisogno 
COMUNE statale 5 statale Casmez 
e Casmez , 
Espresso in milioni 
LATINA 
1. Latina . Ospedale civile «S. Maria Gorettia. 1.600 1.000 —_ 300 —_ 300 
Completamento 
2. Fondi Ospedale civile. Costruzione 1.100 — — 300 — 800 
‘3. Formia Ospedale del dono svizzero. Completa. 1.000 450 450 — 100 — 
. mento (Casmez) 
4. Sezze + | Ospedale civile. Completamento 100 — —_ 100 — — 
3.800 1.450 450 700 100 1.100 


{*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


Regione: ABRUZZO 


Spesa ammessa 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
j& Costo. i eo Ulteriore 
PRONSTA Ente e natura del lavori dell'opera |a contributo pron a a contributo | a carico |fabbisogno 
COMTNA statale RICA statale Casmez 
: I I | e Casmez Ì 
| | Espresso in milioni 
| | | | | | | 
L'AQUILA | | | 
1. L'Aquila . .| Ospedale civile S. Salvatore. Costru- 10.000 | 2.000 — 2.800 _ 5.200 
zione 
2. Avezzano Ospedale civile della Marsica S. Filip. 3.500 | 1.500 _ 1,300 DRS 790 
po c S. Nicolò. Completamento 
13.500 | 3.500 — 4.100 —_ 5.900 
CHIETI ! 
1. Chieti .| Ospedale civile SS. Annunziata. Costru- G.000 | 2.090 —_ 2.000 —_ 2.000 
| zione | 
2. Casoli x Uspedale civile « G. Consaivi ». Compte- 547 70 227 | —_ 250 —_ 
tamento (Casmez) 
3. Ortona . . +| Ospedale civile. Costruzione 2.000 500 — —_ 1.500 — 
4. Vasto . | Ospedale civile. Completamento 1.530 630 — 300 — 200 
9.677 | 3.200 227 2.300 1.750 2.200 
PESCARA 
1. Pescara . + | Ospedale civile. Costruzione nuova sede 6.500 | 1.000 + — 2.800 — 2.500 
(*) 200 
1.200 
TERAMO 
1. Teramo . »| Ospedale civile Giuseppe Mazzini. Co- 4.050 | 1.000 + 950 1.380 200 426 
struzione nuova sede (*) 94 (Casmez) 
1.094 
2. Atri . + + +} Ospedali riuniti di ricovero. Amplia- 1.515 515 — 650 hei 350 
mento e completamento ospedale 
S. Liberatore 
3. Giulianova . . .| Ospedale civile. Completamento 475 175 — 200 _ 100 
6.040 | 1.784 950 2.230 200 876 


(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 292 del 18 novembre 1970 


Regione: MOLISE 


19 


PROVINCIA 
COMUNE 


CAMPOBASSO 
ì. Campobasso 


2. Campabasso 


3. Larino 


ISERNIA 
1. Isernia . 


Ente e natura dei lavori 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico. Costruzione 


Ospedale civile «C. Cardarelli». Co- 
struzione 


Ospedale civile « G. Vietri ». Costruzio- 
ne 


Ospedale civile Completamento 


Spesa già finanziata 


Spesa ammessa 
anni 1969 e 1970 


(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


PROVINCIA 
COMUNE 


NAPOLI 


1. Napoli $ 


2. Napoli n 


3. Napoli 


4. Napoli 


5. Napoli 


6. Napoli "a 


7. Napoli 


8. Napoli 


9. Castellammare di 


Stabia 


10. Pozzuoli . 


11. Sorrento 


Ente e natura dei lavori 


Ospedali riuniti. « Ospedale Cardarelli ». 
Ampliamento 

Ospedali riuniti. « Fuorigrotta ». Ospe- 
dale civile. Completamento 

Ospedale « Ascalesi e S Gennaro », Com- 
pletamento 

Ospedali riuniti per bambini. Ospedale 
Santo Bono. Centro recupero polio- 
mielitici. Ampliamento 

Ospedali riuniti per bambini. Ospeda- 
le « Pausillipon ». Completamento 


Fondazione « Senatore Pascale» Istitu- 
to per lo studio e la cura dei tumori. 
Completamento 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico. Ampliamento 

Ospedale civile SS, Trinità dei Pelle 
grini. Completamento 

Ospedale civile. Completamento 


Comune. Ospedale civile S. Maria del 
le Grazie. Completamento 

Ospedale civile S. Maria della Miseri- 
cordia. Completamento 


12. Torre del Greco | Ospedale civile « A. Maresca ». Comple- 


tamento 


Costo ico Enti Ulteriore 
dell'opera {a contributo Dir co I, a contributo | a carico |fabbisogno 
statale SRL statale Casmez 
e Casmez 
Espresso in milioni 
3.500 | 1.500 — 500 — 1.500 
3.500 | 1.300 + 682 500 — 768 
(*) 250 (Casmez) 
1.550 
1.870 500 + La 350 — 910 
(4) Ho 
610 
8.870 | 3.660 682 1.350 — 3.178 
1.550 820 + = 650 —_ _ 
(*) 80 
900 
Regione: CAMPANIA 
Spesa già finanziata SR RI O 
Costo Ulteriore 
dell'opera |a contributo gie sii a contributo| a carico |fabbisogno 
statale Saloni statale Casmez 
e Casmex 
Espresso in milioni 
1.450 — —_ 500 — 950 
1.400 500 700 200 _ — 
750 350 — 400 — _ 
1.055 455 —_ 500 — 100 
2.400 500 + _ 800 —_ 650 
(*) 450 
950 
2.540 940 + = 600 —_ — 
(**) 1.000 — 
1.940 
1.500 —_ — 800 500 200 
970 750 — 220 — —_ 
1.050 93 + —_ 500 — 300 
(*) 157 
250 
1.300 600 — 600 — 100 
400 150 + nni 50 —_ ci 
(®) 200 
350 
800 150 525 25 100 —_ 
{(Casmez) 
15.615 6.295 1.225 5.195 600 2.300 
—____==—=— | ___rr=oo— | "ee TR RR I 
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Spesa già finanziata Ngtizana 
PROVINCIA Costo . a carico Enti, t . Ulteriore 
Ente e natura dei lavori dell'opera | a contributo Regioni a contributo a carico | fabbisogno 
COMUNE statale z Lo statale Casmez i 
Espresso in milioni 
AVELLINO 
1. Avellino . .| Consorzio ospedale civile. Ampliamento 2.600 600 + —_ 500 —- 1.075 
(*) 425 
1.025 
2. Ariano Irpino . Ospedale civile. Costruzione 1.000 244 + — 557 —_ —_ 
(*) 199 
443 
3. Sant'Angelo dei | Ospedale civile. Costruzione 220 — — _ 100 120 
Lombardi ee ======*+#T+=4+|/—==#=u4=> 
3.820 | 1.468 —_ 1.057 100 1.195 
BENEVENTO 
1. Benevento Ospedale civile « G. Rummo ». Comple- 2.450 200 750 500 — 1.000 
tamento (Casmez) 
2 Cerreto Sannita | Comune. Ospedale civile. Completa- 800 600 — 200 = = 
mento 
3. S. Bartolomeo in | Ospedale civile. Completamento 623 325 + — 100 — — 
Galdo { I (5) 200 | I } ] 
| | | 585 | | | | 
| | 3.875 1.325 | 750 | 800 | — | 1.000 
CASERTA | 
1. Caserta . | Ospedale civile. Completamento 2.811] 600 + 1.521 pa: 250 È 
(*) 440 (Casmez) 
1.040 
2. Aversa . . Ospedale psichiatrico. S. Maria Madda- 3.500 | 2.000 Ls 500 —_ 1.000 
lena. Completamento 
3. Capua . . . | Ospedale civile «F. Palasciano». Am- 370 120 _ 250 si = 
pliamento 
4. Maddaloni ; | Ospedale civile. Compietamento | 1.000 100 + — 170 —_ 630 
50 | | | | 
150 
5. Piedimonte d'Ali- | Ospedale civile. Completamento 1.140 670 + n 390 ne = 
fe | (*) 80 
750 
6. Sessa Aurunca E.C.A. Ospedale civile S. Rocco. Am- 515 120 + LE 335 — A 
pliamento (*) 60 
180 
9.336 | 4.240 1.52] 1.645 250 1.680 
SALERNO 
1. Salerno + + + | Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio » 4.500 | 1.200 + = 1.000 A 1.500 
e «Ruggero d'Aragona ». Completa- (*) 800 
mento e ampliamento 7.000 — 
2. Salerno . . . .| Ospedali riuniti « S. Giovanni di Dio » 470 250 — 220 — —_ 
e «Ruggero d'Aragona ». Reparto au- 
tonomo di ortopedia e traumatolo- 
gia. Completamento 
3. Battipaglia . . .| Ospedale civile. Completamento 1.070 620 + —_ 250 — — 
(4) 200 
820 
4, Oliveto Citra . . | Ospedale civile S. Francesco di Assisi. 660 280 —_ 380 — _ 


Ampliamento, 
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Spesa ammessa 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
Costo Ulteriore 
INCI ; 
sd Ù Ente e natura dei lavori dell'opera |a contributo mer cu a contributo| a carico {fabbisogno 
COMUNE statale CRIOÒ statale Casmez 
e Casmez 
Espresso in milioni 
5. Pagani. . =. .|Ospedale civile «A. Tortora». Amplia- 1.127 427 = 700 = ni 
mento 
6. Sapri . +. + +| Comune. Ospedale civile. Completa- 508 323 + _ 100 —_ = 
mento (*) 85 
408 
7. Vallo della Luca- | Ospedale civile S. Luca. Completa- 727 250 325 152 —_ _ 
ma mento {(Casmez) 
8. Polla .... Ospedale civile. Completamento 275 50 425 100 —_ 200 
(Casmez) 
9. S. Arsenio . + | Ospedale « SS. Annunziata ». Completa- 600 500 — 100 — è 
mento 
10.437 | 4.985 750 3.002 — 1.700 
(*) A carico dci limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n, 589. 
(**) Ai sensi della legge speciale 16 aprile 1964, n. 314. 
Regione: PUGLIE 
Spesa già finanziata go noto 
Costo e ez -|—_m_te-—____—| Ulteriore 
PROVINCIA a si l a carico n fabbi- 
Ente e natura dei lavori dell’opera ja contributo] Enti, Re- |a contributola carico Note 
COMUNE statale ioni statalo | Casmez| *°9"° 
(i asmez 
Espresso in milioni 
BARI 
1. Bari-Carbonara .|Ospedale « Di Venere ». Completamento 2.000 | 1.000 _ 450 —_ 550 
2. Bari . . . . .| Ospedale dei bambini. Completamento 2.200 | 1.000 + —_ 425 _ 475 
(*) 300 _ 
1.300 
3. Bari + + + +.| Ospedale consorziale. Completamento 5.500 | 2.000 _ 425 +} — 2.500 
(#) 575 
1.000 
4. Alberobello . .|Ospedale civile. Completamento 65 {{(*) 40 — 25 —_ — 
5. Altamura . . .|Ospedale civile « Umberto I». Comple- 540 230 + — 240 — —_ 
tamento (*) 70 
300 
6. Andria . + .| Ospedale civile «L. Bonomo ». Amplia- ‘400 200 _ 150 — 50 
mento 
7. Barletta. . . .} Ospedale civile. Costruzione 4.000 700 — 200 —_ 3.100 
8. Canosa di Puglia | Ospedale civile « Caduti di guerra». 750 300 330 120 —_ _ 
Completamento (Casmez) 
9. Conversano . Ospedale civile. Completamento 665 555 — 110 — — 
10. Corato + .| Ospedale civile. Ampliamento 1.000 250 + = 200 — 200 
(*) 350 
600 
11. Moriopoli . »| Ospedale civile « S, Giacomo ». Comple- 635 500 + —_ 105 —_ — 
tamento (*) 30 
530 
12. Trani . . + .| Ospedale civile, Completamento 765 k 500 + —_ 125 —_ _ 
(*) 140 
640 
13. Turi . + + | Ospedale civile. Costruzione 7200 65 — 100 ei 535 
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PROVINCIA 
COMUNE 
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Ente e natura dei lavori 


BRINDISI 


1. Brindisi 


. Brindisi 


. Fasano 


5. Francavilla Fon- 


tana 
. Mesagne . 
. Ostuni . 


tico 


FOGGIA 
1 Foggia . da 


. Cerignola . 
. S. Severo 


LECCE 


1. Lecce 


. Copertino 
. Galatina . 


. Gallipoli 
. Nardò 


. Scorrano . 


TARANTO 


1. Taranto. 
. Taranto 


. Castellaneta 
. Manduria 


. Massafra . . . 


. Ceglie Messapico 


.S. Pietro Verno- 


Ospedale « A. Di Summa» Completa. 


mento 


Amministrazione provinciale. Ospedale 
psichiatrico. Completamento 


Ospedale civile. Completamento 


.| Ospedale civile « Umberto I». Comple- 
tamento 


Ospedale civile O. P. Completamento 


Ospedale civile. Ampliamento 
Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile « Umberto I». Amplia- 
mento 


.| Ospedali riuniti. Ospedale civile. Com- 
pletamento 


Ospedale « T. Russo ». Completamento 
Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile « Vito Fazzi ». Comple- 
tamento 


.l'Ospedate civile S. Giuseppe da Coper- 
iino. Cosiruzione 

.| Ospedale civile « S. Caterina Novella ». 
Completamento 


Ospedale civile S. Cuore. Costruzione | 


Ospedale civile « S. Giuseppe Sambia- 
se ». Completamento 

Ospedale civile Ignazio Veris delli Pon- 
ti. Completamento 


Ospedale « SS. Annunziata ». Completa- 
mento 

Ospedale civile SS. Annunziata. Costru- 
zione in zona industriale 


. +| Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile « M. Giannuzzi ». Com- 
pletamento 


.|Opera pia Pagliari. Ospedale civile. 
Completamento 


Spesa già finanziata 


Spesa ammessa 
anni 1969 e 1970 


Costo i Ulteriore 
dell’opera |a contributo Énti. Re ‘a contributo|a carico Tabbi: Note 
statale ioni statale | Casmezi 59859 
asmez 
Espresso in milioni 
2.050 700 350 800 —_ 200 
3.000 1.800 — 300 — 900 
523 223 + — 100 —_ — 
(*) 200 
423 
400 300 — 100 — — 
1.259 1.000 —_ 250 — — 
620 220 — 150 — 250 
654 125 + — 225 — —_ 
(*) 304 
429 
600 440 + _ 100| — n= 
(*) 60 
500 
| ——_————___—_IL-___—t—__ 
9.997 |5.372 | 350 | 2.025) — | 1.359 
eun 
3.200 700 1.200 1.000 —_ 300 
{(Casmez) | | 
115 15 — 100 —_ — 
300 200 —_ 100 —_ — 
i ti 
3.615 915 1.200 1.200} — 300 | 
5.217 1.500 + — 800 —_ 2.700 
(*) 217 
1.717 
750 | 350 | —_ (*) 50 | sa | 350 | 
1.500 350 400 300 —_ 450 
(Casmez). 
3.200 900 —_ 700 — 1.600 
490 400 — 90 = 2 
546,8 350 101,8 95 —_ aa 
Ente 
11.703,8 | 4.067 501,8 2.035 | — 5.100 
3.383 (*) 1.580 | 1.180 123 — |(£ 500 |L. 500 devo- 
(Casmez) Juti dallo 
500 — — — 500 _ ospedale 
della zona 
360 120 na 240 E To: industriale 
580 380 + se) 100 — = 
(#) 100 
480 
415 335 —_ 80) — — 
5.238 2.515 1.180 543 | 500 500 


(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 
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PROVINCIA 
COMUNE 


POTENZA 


1. Potenza . . . 


2. Chiaromonte . 


3. Lagonegro . . . 
4. Maratea . , . . 


5. Marsico Vetere . 


6. Melfi 


7. Muro Lucano . 


8. Pescopagano . 


9. Rionero in Vul 
ture 


10. Venosa 


MATERA 


1. Matera .... 


2. Pisticci .... 


3. Policoro ade 


Ente e natura dei lavori 


Ospedale S. Carlo, Completamento 


Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Ampliamento 


Comune. Ospedale civile. Ampliamento 


Comune. Ospedale civile frazione Villa 
d'Agri 


Ospedale civile S. Giovanni di Dio. 
Completamento 


Ospedale civile. Completamento e am- 
pliamento 


Ospedale civile, Ampliamento 


Comune. Completa 


mento 


Ospedale civile. 


Ospedale S. Francesco. Completamento 


Amministrazione ospedali riuniti. Ospe- 
dale civile. Completamento 


Comune. 
mento 


Ospedale civile. Completa. 


00. RR. di Matera. Ospedale civile. 
Completamento 


23 
Regione: BASILICATA 
Spesa già finanziata ia HE € 1970 
Costo i icaticocEnti Ulteriore 
dell’opera |a contributo R o DIL) contributo| a carico ifabbisogno 
statale Sgloni statale Casmez 
e Casmez 
Espresso in milioni 
14.260 | 4.000 + 910 2.000 —_ 7.000 
(*) 350 (Casmez) 
4.350 
1.184 200 + — 600 —_ 260 
(*) 124 
324 
500 400 80 20 —_ —_ 
900 100 + — 320. = 280 
(*) 200 
300 
687 650 —_ 37 Dara —_ 
1.090 | 840 + ze 50 5A = 
(*) 200 
1.040 
1.005 235 + — 270 — 300 
(*) 200 
435 
570 150 _ 220 _ 200 
1.870 900 = 500 —_ 470 
882 450 + 195 37 — — 
(*) 200 (Casmez) 
650 
22.948 | 9.199 1.185 4.054 _ 8.510 
670 |(*) 400 — 270 —_ = 
665 353 + — 100 —_ — 
(*) 212 
565 
755 150 525 80 _ —_ 
(Casmez) 
2.090 | 1.115 525 450 — —_ 


(*) A.carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 
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Regione: CALABRIA 


PROVINCIA 
COMUNE 


Ente e natura dei lavori 


1 


2. 


3. 


CATANZARO 


Catanzaro 


Catanzaro 


Chiaravalle Cen- 
trale 


4. Crotone . 


J 


12. 


13. 


. Soverato . A 


COSENZA 
Cosenza . . 
. Cosenza . S 


. Lamezia Terme 


(già Nicastro) 


. Serra S. Bruno . 


| 
o 


Soveria Mannelli 


. Vibo Valentia . 


. Acri 5 | 
. Cassano Jonio . 


. Castrovillari 
. Corigliano Cala- 


bro 


. Lungro 


. Mormanno . 
. Paola . ssi 


. Rogliano . . 
. Rossano . 


S. Giovanni ia 
Fiore 


Scalea ... 


servizi vari 
Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale S. Giovanni di Dio, Comple- 
tamento 


Comune. Ospedale civile. Nuova sede. 
Ampliamento 
Ospedale civile. Completamento 


Camune. Ospedale civile. Completa 
mento 


Ospedale civile. Ampliamento 


Amministrazione ospedaliera. Upere ple 
ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Completamento 
Ospedale civile. Ampliamento centri e 
Ospedale civile. Completamento 
Ospedale civile. Scuola convitto infer. 


miere. Costruzione 
Comune. Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile. Completamento 
Ospedale « Campuzzi ». Completamento 


Comune. Ospedale civile. Completa. 
mento 


Ospedale civile. Ampliamento 
Ospedale civile. Ampliamento 


Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile Giannattasio. Comple 
tamento 


Ospedale civile. Completamento 


Ospedale civile. Costruzione 


Spesa già finanziata 


Costo 


dell’opera |a contributo 


statale 


a carico Enti, 


Regioni 
e Casmez 
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Spesa ammessa 

anni 1969 e 1970 
PCOS EI AO DANN 
z l | î Ulteriore 
a contributo| a carico fabbisogno 


statale | Casmez 


Espresso in milioni 


2.885 | 1.635 650 600 —_ — 
(Casmez) 
1.300 — — 400 — 900 
700 375 + —_ 200 — _ 
(4) 125 
500 
3.060 | 1.300 + 910 500 — —_ 
(#) 350 (Casmez) 
1.650 
2.000 750 —_ 300 —_ 950 
780 400 + —_ 180 — —_ 
(4) 200 
600 | 
800 400 + —_ 200 —_ I — 
(er 200 | | | | 
| 600 | 
841 | 371 io = 220 _ 250 
1.115 540 + " 499 — _ 
(*) 80 
620 
13.481 | 6.726 1.560 3 095 —_ 2.100 
8.400 | 1.900 750 300 — 5.450 
(Casmez) 
400 —_ — 400 —_ — 
480 200 + — | 80 | — | —_ 
(4) 200 
400 
870 520 + — 150 = AL 
(*) 200 
720 
1.300 | 1.150 —_ 50 —_ 100 
780 630 — 150 ci Tnt 
850 600 + —_ 50 —_ —_ 
(*) 200 
800 
500 300 —_ 200 _ = 
655 100 135 420 — — 
(Casmez) 
161 100 — 61 => e 
1.550 | 1.100 + Coni 250 — = 
(*) 200 
1.300 
638 400 — 130 —_ 108 
500 200 + _ 100 — es 
(*) 200 
frico SASA li die dote no 
17.084 | 8.200 895 2.341 —_ 5.658 
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Spesa ammessa 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
PROVINCIA Costo . a carico Enti, A A Ulteriore 
Ente e natura del }avort dell'opera | a contributo Regioni a contribuito a carico |fabbisogno 
COMUNE statale È Gi statale Casmez 


Espresso in milioni 


£» » 


R. CALABRIA 
. Reggio Calabria . | Ospedale civile Melacrino. Costruzione 6.000 | 1.500 + —_ 800 _ 3.250 
nuova sede (*) 450 
1.950 

. Cittanova . . Ospedale civile. Completamento 400 255 — 145 — —_ 

. Locri . . . | Ospedale civile. Ampliamento 1.900 500 _ 200 1.200 — 
‘Melito Porto: Sal. | Ospedale civile. Completamento 565 365 _ 100 —_ 100 
vo 

. Oppido Mamer- | Ospedale civile. Ampliamento 360 160 —_ 200 —_ _ 
tina 

. Polistena . . | Ospedale S. Maria. Completamento 700 350 + — 150 _ _ 

(*) 200 
) 550 

. Rosarno «+ + + | Ospedale civile. Completamento 450 350 — 100 _ —_ 

. Siderno i Comune, Ospedale civile. Completa- 950 800 — 150 — — 

mento 

. Scilla . . =. .| Ospedale civile. Ampliamento 406 206 _ 100 _ 100 

11.731 | 5.136 —_ 1.945 1.200 3.450 
(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n. 589. 
Regione: SICILIA 
Spesa già finanziata Rat) 
Costo Ulteri 
TARA Ente e natura dei lavori dell’opera j{ a contributo A sai i a contributo | a carico Iabbisozuo 
COMUNE statale ezio. statale Casmez 
e Casmez 
Espresso in milioni 
PALERMO 

. Palermo . . . .| Istituti ospedalieri riuniti Pietro Pisa- 3.500 | 1.500 _ 500 — 1.500 

ni. Ospedale psichiatrico. Costruzione 

. Palermo Ospedale civile Benefratelli. Compie 550 500 — 50 —_ _ 

tamento padigiione dermatologia 

. Palermo C.R.I. Ospedale Villa Sofia Withaker. 1.650 850 —_ 400 —_ 400 

Ampliamento 
. Palermo siae Consorzio provinciale per lo studio e 800 500 —_ 300 — pe 
la lotta contro i tumori. Amplia- 
mento 
. Lercara Friddi Ospedale civile. Costruzione 1.200 400 —_ 300 _ 500 
. Partinico . . Ospedale civile. Completamento 1.405 350 455 _ 600 18 
(Casmez) 
. Termini Imerese | Ospedale civile «Trinità ». Completa. 1.175 675 —_ 500 — _ 
mento 
10.280 | 4.775 455 2.050 600 2.400 
AGRIGENTO 

. Agrigento : Ospedale civile S. Giovanni di Dio. Co- 5.400 | 1.000 690 110 —_ 3.600 

struzione {Casmez) 

. Canicattì . . | Ospedale Barone Lombardi. Completa- 1.532 475 + 177 {(*) 530 — — 

mento (*) 350 (Casmez) 
825 
. Lampedusa e Li- | Ospedale civile Completamento 150 |(*) 100 — 50 _ — 


mosa 
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Spesa ammessa 


mento 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
Costo zi : 
PROVINCIA i Ult 
Ente e natura dei lavori dell'opera |a contributo i pa a contributo} a carico Gubiazio 
COMUNE î statale 8 statale Casmez 
_e Casmez 
Espresso in milioni 
4. Licata . Ospedale S. Giacomo d'Altopasso. Com- 2.000 | 1.500 —_ 500 — _ 
pletamento 
5. Ribera . ; .| Ospedale Fratelli Parlapiano. Costru. 1.400 — —_ 200 — 1.200 
zione 
6. Sciacca Ospedali civili riuniti. Ampliamento 500 300 — 200 — lun 
10.982 | 3.725 867 1.590 —_ 4.800 
CALTANISSETTA 
1. Caltanissetta Ospedale civile. Completamento 3.600 | 1.000 470 1.800 _ 3309 
(Casmez) 
2. Mussomeli . Ospedale Maria Immacolata Longo. 621 521 — (®) 100 = = 
Completamento i 
3. S. Cataldo . Ospedale Maddalena Raimondi. Com- 500 400 —_ 100 _ = 
pletamento 
4.721 | 1.921 470 2.000 — 330 
CATANIA vi i === 
1. Catania . Amministrazione provinciale ospedali 6.000 | 1.500 + —_ 1.000 —_ 3.000 
psichiatrici. Completamento (£) 500 
2.000 
2. Catania . |. . Ospedali riuniti S. Maria e Villermosa. | 9/0} 120 | — | 400 | — | 450 
I Ampliamento | | I | 
3. Catania . . | Ospedale Vittorio Emauuele II. Amplia- 550 | 370 1301 e = 
mento 
4. Catania . . | Ospedale Maternità del SS. Bambino. 670 530 — 140 _ da 
Completamento 
5. Acireale . Ospedale S. Marta e S. Venera. Com- 656 — (**) 156 200 —_ 300 
pletamento 
6. Adrano . | Ospedale civile. Costruzione 600 _ 200 2 400 
7. Biancavilla Comune. Ospedale civile. Ampliamento | 1.200 I —_ 200 —_ 580 
8 Bronte . | Ospedale civile Castiglione Prestianni. 540 3 — 195 — = 
Completamento 
9. Giarre . } Ospedale S. Giovanni di Dio e S. Ist 2.100 200 + ((**) 100 380 —_ 1.364 
doro. Costruzione (*) 56 
256 
10. Paternò . . | Comune. Ospedale S. Salvatore. Amplia- | 500 | —_ | 250 


tamento 


11 Caltagirone Ospedale Umberto I. Completamento 760 350 —_ 150 — 260 
15.396 | 4.991 256 3.545 — 6.604 
ENNA Fei i ri a n 
1. Enna . |Amministrazione provinciale. Ospedale 3.000 | 1.000 _ 400 _ 1.600 
psichiatrico. Costruzione 
2. Nicosia . .| Ospedale Basilotta. Completamento 1.100 900 — 200 — — 
4.100 | 1.900 — 600 —_ 1.600 
MESSINA 
1. Messina . «| Ospedali riuniti Piemonte e Regina 700 500 sa 200 = = 
Margherita. Completamento 
2. Barcellona Pozzo | Ospedale civile Cutroni Zodda. Com- 1.500 800 = 200 = 500 
di Gotto pletamento 
3. Milazzo Ospedale civile. Completamento 2.417 600 1.237 200 —_ 380 
(Casmez) 
4. Naso + + | Comune. Ospedale civile. Completa- 500 |(*) 200 _ 200 — 100 
mento 
5. Patti : . | Ospedale Barone Romeo. Completa- 600 400 _ 200 — — 
mento 
6. Taormina . .| Ospedale civile S. Vincenzo. Comple- 1.500 600 — 200 — 700 
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Spesa ammessa 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
PROVINCIA 5 . a carico Enti i . Ulteriore 
Ente e natura dei lavori dell’opera | a contributo Regioni a contributo| a carico | fabbisogno 
COMUNE statale È dc statale Casmez 


Espresso in milioni 


RAGUSA 
1. Ragusa . .. .} Amministrazione provinciale. Ospedale 1.500 1.000 e 200 ra 300 
psichiatrico. Costruzione 
2. Comiso «+ + «+ | Ospedale civile Regina Margherita. Co- |]. 1.000 250 == 200 cs 550 
struzione 
3. Scicli + + «+ + | Ospedale « Busacca ». Completamento 260 | (*) 200 A 60 mi La 
2.760 1.450 —_ 460 — 850 
SIRACUSA 
1. Siracusa . . . .| Ospedale civile « Umberto I». Comple- 1.508 300 1.138 70 = — 
tamento (Casmez) 
2. Avola + + + + | Infermeria G. Di Maria. Ospedale ci- 1.500 — _ 300 = 1.200 
vile. Ampliamento 
3. Noto . . + | Amministrazione provinciale ospedale 700 _ 250 250 = 200 
minorati psichici. Completamento (Ammin. 
provinciale) 
4. Noto «+ + + + { Comune. Ospedale civile « Trigona» 700 200 _ 300 a 200 
Completamento e.” ie e ieoeeor 
4.408 500 1.388 920 —_ 1.600 
TRAPANI 
1. Castelvetrano . Ospedale civile «Vittorio Emanuele 845 500 n 180 = 165 
III ». Completamento 
2. Erice . «+ + | Amministrazione provinciale. Ospedale 338 278 — 60 e, n 
psichiatrico. Completamento 
3. Marsala . + | Ospedale S. Biagio, reparto pediatrico. 200 125 — (*) 75 = _ 
Completamento 
4. Mazara del Vallo | Ospedale civile. Completamento 590 40 _ 200 E 350 
5. Pantelleria +. + | Ospedale civile. Completamento 330 180 — 150 —_ uni 
2.303 1.123 —_ 665 —_ 515 


(*) A carico dei limiti di impegno della legge 3 agosto 1949, n, 389. 
{**) Fondo di solidaricià nazionale. 


Regione: SARDEGNA 


Spesa ammessa 


Spesa già finanziata anni 1969 e 1970 
PROVINCIA Cosa ; a carico Enti, . Ulteriore 
Ente e natura dei lavori dell’opera | a contributo Regioni a contributo a carico fabbisogno 
COMUNE statale Ò ai statale Casmez 


Espresso in milioni 


CAGLIARI 


1. Cagliari . . . .| Ospedale civile, Costruzione 5.800 2.050 + a 
(*) 180 
2.230 
2. Cagliari . . . .| Ente ospedaliero «Luigi Crespellani». 3.300 — — 
Completamento ospedali: Olbia, Mu- 
ravera, La Maddalena, Sorgono, Bo- 
sa, S. Gavino, Lanusei 


9.100 2.230 = 4.030 
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Spesa già finanziata 


Spesa ammessa 
anni 1969 e 1970 


PROVINCIA Costo 1 osllaicarieo Bat! j i Ulteriora 
Ente e natura dei lavori dell’opera |a contributo Regioni a contributo a carico fabbisogno 
COMUNE statale 8 statale Casmez 
e Casmez 
do a tini alto — ceto a sun. a cali pa 
Espresso in milioni 
Ì 
NUORO 
1. Nuoro . Ospedale civile S. Francesco, Comple- 6.500 | 1.500 1.138 — 3.862 — 
tamento (Casmez) 
2. Isili . Ospedale civile. Ampliamento 647 366 — 281 _ pra 
72.147) 1.866 1.138 281 3.862 —_ 
SASSARI 
I. Sassari Ospedale civile SS. Annunziata. Com- 1.450 100 950 | —_ 400 — 
pletamento (Casmez) 
2. Ittiri »+ . | Ospedale Alivesi, Completamento 80 —_ — (*) 80 — —_ 
3. Tempio Pausania | Ospedale civile. Completamento 2.480 | 1.300 + — 500 — 600 
(*)_80 
1.380 
4. Thiesi . . | Ospedale civile. Completamento 320 _ — (*) 200 —_ 120 
! 4.330! 1,480 950 780 400 i 720 
SERRE, tina a, NE) I 
{*) A carico dci limiti di impegno della lesse 3 agosto 1949, i 539. 
EDILIZIA OSPEDAITERA UNIVERSITARIA 
n E 
Spesa già 
5 Costo a de Ulteriore 
Ente richiedente ra SA Natura dei javori dell'opera son li Contributo favbisogno Note 
1967-1968 
I Espresso in Ir I 
I 
PIEMONTE 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento cli 1.700 — 800 400 | L. 500 milioni (ai 
di di Torino di di Torino nica oculistica sensi della legge 
28 luglio 1967, 
n. 641) per acqui- 
sto del suolo 
Università degli stu- } Università degli stu- Completamento cli- 200 20 180 — 
di di Torino di di Torino nica patologia spe- 
ciale chirurgica 
Università degli stu- | Università degli stu- Completamento isti- 650 350 300 —_ 
di di Torino di di Torino tuto patologia o- 
stetrica ginecolo- 
gica 
LIGURIA 
Università degli stu- |! Università degli stu- | Costruzione nuova 1.500 —_ 500 1.000 


di di Genova 


di di Genova 


sede Istituto on- 
cologico. Amplia- 
mento di quattro 
padiglioni siti in 
località S. Mar. 
tino 
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Spesa già 
Due ai Costo Reni a Ulteriore 
ichi nte benenciario . n . 
Ente richiedente N cio Natura dei lavori dell'opera anni la contributo| a bbisogno Note 
1967-1968 
Espresso in milioni 
LOMBARDIA 
Università degli stu- | Università degli stu- | Costruzione  policli- 12.000 _ 1.400 | 10.600 L. 400 milioni dal 
di di Milano di di Milano nico finanziam.to 1965- 
66 IN.R.CA. di 
Pavia (L. 200 mi- 
lioni) e neuropsi- 
chiatria infantile 
di Legnano (L. 200 
milioni) 
Università degli stu- | Ospedale Ugo Bassi | Ampliamento  clini- 161 —_ 115 46 
di di Milano ca malattie infet- 
tive 
Università degli stu- | Ospedale S. Matteo | Completamento cli- 1.500 1.000 500 de 
di di Pavia nica pediatrica 
VENETO 
Università degli stu- | Ospedale Maggiore | Ospedale clinicizza- 8.125 (*) 500 1.400} 3.265 | (*L. 500 milioni 
di di Padova di Verona, per 2/3 to di Borgo Ro ammessi a contri. 
Ospedale infantile ma, costruzione buto ai sensi del- 
Alessandri per 1/3 nuova sede la legge 30 mag- 
gio 1965, n. 574. 
L. 2735 milioni a 
carico dell'Ente e 
L. 225 milioni già 
ammessi a contri- 
buto ai sensì del- 
la legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589. 
FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento del- | 14.946,4 2.295 500 | 12.151,4 
di di Trieste di di Trieste la nuova sede del 
policlinico 
EMILIA-ROMAGNA 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento del- 585 78 250 257 
‘ di di Ferrara di di Ferrara le cliniche medico- 
chirurgica e oste 
trica ginecologica 
Università degli stu- | Consorzio per il | Complemento co- 1.516 _ 455 1.061 L. 350 milioni ai 
di di Modena nuovo ospedale struzione nuovo sensi della legge 
clinico di Modena ospedale clinico 28 luglio 1967, nu- 
mero 641 
TOSCANA 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento cli. 650 — 650 — 
di di Firenze di di Firenze nica chirurgica 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento co- 8.525 — 700 | 5.800 | L. 2025 milioni ai 
di di Siena di di Siena struzione nuova sensi della legge 
sede del  policli. 28 luglio 1967, nu- 
nico mero 641 
Università degli stu- || Università degli siu- | Completamento cli. 600 —_ 600 —_ 


di di Pisa 


di di Pisa 


niche universita- 
rie otorinolaringo- 
iatrica, patologia 
speciale medica, 
patologia chirur- 
gica, psichiatrica, 
malattie nervose e 
mentali, neurochì- 
rurgia, clinica chi- 
rurgica 
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Spesa già 
PA costo |. Contributo/ ammessa | Ulteriore 
Ente richiedente PORTER Natura dei lavori dell'opera anal “la: conteibuto fabbisogno Note 
1967-1968 
Espresso in milioni 
UMBRIA 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento cli- 1.600 —_ 500 1.100 
di di Perugia di di Perugia nica di neurolo- 
gia e neurochirur- 
gia e cliniche va- 
LAZIO rie 
Università degli stu- | Università degli stu- Ampliamento del 150 —_ 150 — 
di di Roma di di Roma l'Istituto di pato- 
logia medica 
Università degli stu- | Università degli stu- | Ampliamento del 300 = 300 — 
di di Roma di di Roma l'Istituto di neu- 
rochirurgia 
Università degli stu- | Università degli stu- | Ampliamento  cli- 600 _ 600 La 
di di Roma di di Roma nica malattie ner- 
vose e mentali 
Università Cattolica | Università Cattolica | Completamento po 1.392 — 500 892 
del Sacro Cuore del Sacro Cuore liclinico A. Ge 
melli 
CAMPANIA | 
Università degli stu. | Università degli stu. | Completam.lo nuo. | 19.844, ; 9.844,32 ; 9.060 | 940 | 
di di Navoli di di Napoli | vo policlinico (cli- | | | 
niche pediatrica, 
puericultura, orto- 
pedia, dermatolo- 
gia, odontoiatria, 
oculistica, otorino- 
| laringoiatrica, ma- 
lattie nervose e 
| mentali e malat- 
tie infettive) clini- 
che mediche e chi. 
SICILIA Pargiche | 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento po- 6.500 —_ | 1.000 5.500 
di di Palermo di di Palermo liclinico 
Università degli stu- ! Università degli stu- | Completamento pa- 15.000 — 1.500! 13.500 
di di Catania di di Catania diglioni di chirar- | 
gia, medicina, ma- 
lattie tropicali, ra- 
diologia 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento cli- 6.900 5.000 1.400 500 
di di Messina di di Messina nica dermosifilo- 
patica, patologia 
medica e chirurgi- 
ca, anatomia pato- 
logica e malattie 
infettive 
Università degli stu- | Policlinico universi. | Costruzione nuova 2.400 400 1.000 1.000 
di di Messina tario sede neuropsichia- 
trica infantile 
SARDEGNA 
Università degli stu- | Università degli stu- | Completamento cli 2.500 400 1.100 1.000 
di di Cagliari di di Cagliari niche chirurgiche 
e specializzate 
Università degli stu- | Università degli stu. | Completamento cli- 1.640 = 940 — L. 700 milioni al 
di di Sassari di di Sassari niche medica, or- sensi della legge 
topedica e radio 28 luglio 1967, nu- 
logica mero 641 
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